Wychodzi 
: co tydzień. 
Zawiera wiadomości 
o publicznych dosta- 
wach i budowach, 
o zapotrzebowaniu pry- 
watnem i t. d. 


Wydawnictwo nie przyj- 

muje odpowiedzialności 

za pomyłki druku, braki 

w zapodanych szczegó- 
łach i t. p. 


Rok XXII. 


Główna Redakcja i Admin.: 


Lwów, ul. Potockiego 26. 


Telefon Nr.. 10-92. 


Ekspedycja: 
Lwów, ul. kicimana 16. 
Telefon Nr. 73-27. 


Adres telegraficzny: Tygodnik dostaw Lwów. 


Lwów, 16 marca 1930. 


Na pytania skierowane do Redakcji odpowiada 
się tylko za przesłaniem znaczka pocztowego. 


Obwieszczenia 
państwowe. 


597. Przetarg budowlany. 


Kierownictwo Budowy Centralnego 
lustytutu Wychowania Fizycznego na 
Bielanach ogłasza przeiarg na wykona- 
nie zewnętrznych tynków fasadowych 
budynków Instytutu na Bielanach koło 


Warszawy, © powierzchni około 
16,050 m. kw. 
Pisemne oferty z dołączeniem 


kwitu Kasy Skarbowej na złożone wa- 
djum wysokości 3*/, oferowanej kwoty 
należy wnosić do biura Kierowni- 
ctwa, Warszawa, Krakowskie Przed- 
mieście 17, do dnia 27 marca r. b., 
w którym to dniu, o godz. 12-ej na- 
stąpi otwarcie ofert. Warunki przetargu 
i ślepe kosztorysy są do nabycia w 
biurze Kierownictwa budowy po ce- 
nach kosztów własnych. 


598. Prace parcelacyjne 
pomiarowe. 


Okręgowy Urząd Ziemski w Gru- 
dziądzu odda w b. r. do wykonania 


prace parcelacyjno-pomiarowe w 38 


„objektach o obszarze 9020 ha. 

Szczegółowy wykaz objektów wraz 
z wzorem oferty i warunkami wykona- 
nia prac oraz wynagrodzenia za posz- 
czególne prace jest do przejrzenia: 

w  Wydziałach Technicznych 
wszystkich Okręgowych. Urzędów 
Ziemskich orąz przesłany dozawodo- 
wych zrzeszeń mierniczych. 

Oferty, ułożone według obowiązu- 
jącego wzoru, z podaniem proponowa- 
nych do wykonania prac oraz rodzaju 
materjalnego zabezpieczenia, gwarantu- 
jącego wykonanie zobowiązania, należy 
nadsyłać do Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego w Grudziądzu w terminie do 

dnia 24 marca 1930 roku włącznie. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega 
sobie ocenę i wybór ofert w zależności 
od tych gwarancyj, co do należytego 
i terminowego wykonania pracy, jakie 
będzie przedstawiał oferent, 


509. Przetarg budowlany. 


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 
wych w Wiluie niniejszem ogłasza 
przetarg nieograniczony na wykończe- 
nie domów mieszkalnych: jednego na 
st Brześć dla 14-tn rodzin i jednego 
na st. Hajnówka dla 8-miu rodzin. 

Warunki przetargu, warunki tech- 
+ niczne na urządzenie wodociągów 
i kanalizacji, przepisy o budowie pie- 
ców, warunki ogólne, rysunki i ślepe 
kosztorysy są do obejrzenia w dnie 
urzędowe od godz. 9-ej do 12-ej 
w Wydziale Drogowym Dyrekcji Okrę- 
gowej K. P. w Wilnie, ul, Słowackiego 
2, drugie piętro, pokój Nr. 3, gdzie 
również można otrzymać wszelkie in- 
formacje, dotyczące wymienionych bu- 
dynków. 


Zainteresowani mogą nabyć pełny 
komplet wykazanych wyżej danych 
technicznych po' wpłaceniu do kasy 
dyrekcyjnej 20 złotych. Wysyłanie 
pocztą Dyrekcję nie obowiązuje. 

Robienie notatek zezwala się tylko 
w lokalu Dyrekcji i w podanym wy- 
żej czasie. 

Oferty winny być nadesłane lub 
złożone do specjalnej skrzynki znajdu- 
jącej się w Prezydjum Dyrekcji do 


godz. 12-tej dnia 7 kwietnia 1930 roku.. 


Wadjum w wysokości: na dom na 
st. Brześć 5.500 złotych i na dom na 
st. Hajnówka 4.000 złotych winno być 


Do L. 937 as 1930. 


Ogloszenie przetargu. 


Tygodnik dostaw 


Pismo fachowe poświęcone polskiemu dostawnictwu 


Warszawa - Poznań - Lwów - Kraków - Wilno - Łódź - Katowice - Bydgoszcz - Toruń. 


| Konto bankowe: P. K. O. w Warszawie Nr. 142.600 i w Polskim Banku Przemysłowym we Lwowie. 


Taryfę inseratów prze- 
syła Administracja na 
żądanie. 

Przy częstszem insero= 
waniu odpowiedni 
opust. 
Przedpłata za regularną 
wysyłkę pisma wynosi 
rocznie . 20 złotych 
półrocznie . 14 „ 

Nałeżytość pocztową 
opłacono gotówką. 


Nr. 7. 


Przedruk dozwolony tylko za nodaniem źródła 


W Zarządzie Dróg Wodnych w Sandomierzu, ul. 
Długosza Nr. 5 odbędzie się dnia 24 marca 1980 r. 
o godz. ll-ej publiczny przetarg ofertowy na dostawę 
do budowy objektów pływających następujących ma- 


terjałów drzewnych: 
1) około 60 m? 


drzewa okrągłego 


sosnowego 


w długościach od 6 m i średnicy od 35 cm. 


2) około 50 m’ 


drzewa okrągłego 


sosnowego 


w długościach od 5—16 m, średnicy od 35 cm. 

3) około 27 më kantówki sosnowej tartej w okre- 
ślonych długościach ʻi ilościach. 

4) około 14 më kantówki dębowej odziomkowej 


określonej długości. 


5) około 33 m*% desek sosnowych obrzynanych 3 


em grubości. 


6) około 13 m? bali jodłowych nieobrzynanych 6 
em grubości, 80—40 cm szerokości w długościach od 


6 m. 


Drzewo ma być dostawione do portu państwo- 
wego w Nadbrzeziu, po zatwierdzeniu ofert, nie później 
jednak jak do połowy kwietnia 1930 r. Na Każdą 
Kategorję drzewa, wyszczególnioną po- 
wyżej od 1 do 6 należy wnosić osobną 


oferte. 


Reflektuje się tylko na materjały najlepszego 


gatunku. 


Oferty mają być wnoszone w zamkniętych ko- 
pertach, przyczem do każdej oferty ma być dołączone 
wadjum w wysokości odpowiadającej 5% wartości ofe- 


rowanego drzewa. 


Nie będą uwzględniane oferty oddane po godzinie 
1l-ej danego dnia jak również te oferty, do których 
nie dołączono przepisanego wadjum. Również nie będą 
rozpatrywane oferty niesporządzone według przepisa- 
nego wzoru lub zawierające zastrzeżenia. 


Ogólne i szczegółowe 


warunki dostawy i wzór 


oferty udziela Zarząd Dróg Wodnych w Sandomierzu 
w godzinach urzędowych przed terminem przetargu. 


Naczelnik Zarządu 


Inżynier Nowakowski. 


1720 
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złożone w sposób ustalony przez Mi- | 
nisterstwo Skarbu w kasie dyrekcyjnej 
w Wilnie, lub przekazane do PKO na 
rachunek Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu 
wadjum winien być dołączony do 
oferty. i 


600. Sprzedaż kotłów, 
szmelcu żelaznego i blachy. 


Dyrekcja Państwowego Zakładu 
Zdrojowego w Busku ogłasza niniej- 
szem przetarg nieograniczony: 

na sprzedaż; 

a) dwóch kotłów parowych korn- 
walijskich 27,5 mtr? i 21,3 mtr? po- 


“wierzchni ogrzewalnej, 


b) 10,430 kg. szmelcu żelaznego 
lanego, 
c) 4.740 kg szmelcu żelaznego 
kutego, 
d) 205 kg szmelcu blachy żelaznej, 
_ e) 365 kg szmelcu blachy cynko- 
we], 


„kg. 


Oferty z podaniem ceny, w zapię- 
czętowanych kopertach wraz z 10%-wem 
wadjum należy składać w biurze Dy- 
rekcji Zakładu Zdrojowego w Busku 
w godzinach urzędowych, gdzie są do 
przejrzenia warunki przetargu. 


Rozprawa ofertowa odbędzie się 


(w powyższem biurze (park zakładowy) 


w dniu 7-m kwietnia 1930 r., o godz. 
11-tej rano. 


Komisja Licytacyjna może odwołać, 
unieważnić rozprawę ofertową lub też 
zarządzić niezwłoczny przetarg ustny. 


/601. Sprzedaż żywicy 


sosnowej. 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Warszawie, Senatorska 20, — 


telefon nr. 94-38 ogłasza sprzedaż za 
pomocą ofert pisemnych około 150.000 
żywicy sosn, z produkcji 1927 
i 1928 r., oraz około 400.000 kg 
z produkcji 1929 r. 


Termin składania ofert upływa 
z dniem 27 marca 1930 r. 

Żywica znajduje się w różnych 
Nadleśnictwach Dyrekcji. 

Sprzedaż może być dokonana loco 
las lub loco stacja załadowcza. 

Przy odpowiedniem zabezpiecze- 
niu może być udzielony kilkumiesięczny 
kredyt. 

Próbkl żywicy można oglądać 
w biurze Dyrekcji oraz na miejscu 
w poszczególnych Nadleśnictwach, jak 
również można otrzymać pocztą. 

Na żądanie Dyrekcja przesyła 
szczegółowe „wykazy żywicy oraz 
udziela bliższych informacyj. 


602. Budowa przepustów 
betonowych. 


Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań- 
stwowych w Radomiu ogłasza niniej- 
szem przetarg publiczny na budowę 
sklepionych przepustów betonowych 
o św. 4.00 mt. na km 10 i 500 mt. na 
km. 13 linji Rejowiec — Rawa Ruska 
i wzywa do składania ofert. 
Szczegółowe warunki przetargu 
można otrzymać w Wydzlale Drogo- 
wym Radomskim (Radom, plac 3-go 
Maja Nr, 1) za opłatą 1 zł 50 gr, 
odbitki projektów powyżzsych przepu- 
stów są do obejrzenia również w Wy- 
dziale Drogowym w Radomiu. A 
Do oferty należy dołączyć kwit 
Kasy Głównej Kolejowej na złożone 
wadjum wysokości 5% (pięć procent) 
od sumy oferowanej za całą budowę. 
Wadjum to będzie zwrócone po ukoń- 
czeniu rozprawy ofertowej, względnie 
po zawarciu umowy. W razie cofnięcia 
złożonej oferty w. czasie rozprawy 
ofertowej, jak również w wypadku 
odmowy stawienia się do podpisania 
umowy po przyjęciu przez Dyrekcję 
złożonej oferty — wadjum przepada 
na rzecz Skarbu Państwa. 

Termin złożenia oferty do dnia 
9 kwietnia 1930 roku, do godz. 12 w 
południe, otwarcie ofert nastąpi o go- 
dzinie 12 w tymże dniu, 

Oferty nadesłane później rozpatry- 
wane nie będą. 

Termin ukończenia robót do dnia 
1 października 1930 r. pod rygorem 
kary konwencjonalnej w. wysokości 
50 zł. za każdy dzień opóźniony 
w ukończeniu robót. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania 
powodów, oraz prawo wyboru przed- 
siębiorcy bez względu na cenę. 

Oferty nieuwzględnione pozostaną 
bez odpowiedzi. 

Oferta i załączniki, zaopatrzone 
znaczkami stemplowemi w wysokości, 
wymaganej odnośnemi przepisami 
Ustawy Stemplowej, należy w zapie- 
czętowanej jednej kopercie firmowej 
z napisem, wskazującym zawartość, 
włożyć do koperty bez firmy i nie- 
przejrzystej, zapieczętować i złożyć 
w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo- 
wych w Radomiu, Rynek 12, do 
skrzynki dla ofert. Na zewnętrznej 
czystej kopercie bez firmy należy po- 
łożyć tylko napis: „Oferta na budowę 
przepustów betonowych na km. 10 
i 13 linji Rejowiec — Rawa Ruska“ 


603. Budowa mostu. 


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 
wych w Radomiu, ogłasza niniejszerm 
przetarg publiczny ma budowę 2-ch 
przyczółków, fundamentów tych przy- 
czółków, oraz na wykonanie i montaż 
przęsła żelaznego o rozp. teoret. 46.8 
mtr. mostu przez rz. Trześniówkę na 


2 Przy wszystkich zgłoszeniach, zamówieniach ito. prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw* 


łącznicy Sandomierz — Grębów i wzy- 
wa do składania ofert 

W ofertach winny być umieszczo- 
ne ceny oddzielnie na wykonanie 
przyczółków z fundamentami i oddziel- 
nie na wykonanie przęsła żelaznego 
wraz z montażem. Dyrekcja zastrzega 
sobie prawo oddania tych dwóch ro- 
bót jednemu przedsiębiorcy lub różnym 
według swego uznania. 

Szczegółowe warunki przetargu za 
opłatą 3-ch zł. otrzymąć można w Wy- 
dziale Drogowym Dyrekcji Radomskiej 
(Radom, Plac 3-go Maja 1). 

Projekt tego mostu jest do przej- 
rzenia również w Wydziale Drogowym 
w Radomiu. 

Do oferty należy dołączyć kwit 
Kasy Głównej Kolejowej na złożone 
wadjum w wysokości 5% (pięć procent) 
od sumy oferowanej za całą budowę. 
Wadjum to będzie zwrócone po ukoń- 
czeniu rozprawy ofertowej, względnie 
po zawarciu umowy. W razie cofnięcia 
złożonej oferty w czasie rozprawy 
ofertowej, jak również w wypadku 
odmowy stawienia się do podpisania 
umowy po przyjęciu przez Dyrekcję 
złożonej oferty — wadjum przelewa 
się na rzecz Skarbu Państwa. 

Termin złożenia oferty do dnia 
9 kwietnia 1930 roku, do godziny 12 
w południe; otwarcie ofert nastąpi 
o godzinie 12 w tymże dniu. 

Oferty nadesłane później rozpatry- 
wane nie będą. 

Termin ukończenia robót budowy 
przyczółków wyznacza się do dnia 15 
" września 1930 roku pod rygorem kary 
konwencjonalnej w wysokości 50 zł, 
za każdy dzień opóźnienia w ukończe- 
niu robót. 

Termin ukończenia wykonania 
i montażu przęsła żelaznego wyznacza 
się do dnia 1 marca 1931 r. pod rygo- 
rem kary konwencjonalnej w wysoko- 
ści 100 zł. za każdy dzień opóźnienia 
w ukończeniu robót. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania 
powodu, oraz prawo wyboru przed- 
siębiorcy bez względu na cenę. 

Oferta i załączniki zaopatrzone 
znaczkami stemplowemi w wysokości 
wymaganej odnośnemi przepisami usta- 
wy stemplowej należy w zapieczęto- 
wanej jednej kopercie firmowej z na- 
pisem wskazującym zawartość włożyć 
do koperty bez firmy i nieprzejrzystej, 
zapieczętować i złożyć w Dyrekcji 
Okręgowej K. P. w Radomiu, Rynek 
12, do skrzynki dla ofert. Na zewnętrz: 
nej czystej kopercie bez firmy należy 
położyć tylko napis: „Oferta na budo- 
wę mostu na łącznicy Sandomierz — 
Grębów*. 


604. Dostawa różnych 
materjałów. 
; Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 
wych w Warszawie ogłasza na dzień 
31 marca 1930 r. przetarg na dostawę ; 
1) jednorazową: łącznicy te- 
leton. automat. o pojem. 450 otw. 
wych. do stacji miejskiej 40 otw. wych. 
dv podstacji, 1 łącznicy odłącz. 
(podstacji) o ilości miejsc roboczych 
2i dwu polach wielekrot. na 150 otw. 
wewn. w tem 15 otw. wych. do stacji 
miejskiej syst. C. B. i 95 otw. wcho- 
dząco-wychodzących do stacji syst. M. 
B.i 40 obwod. wchodzących z łącznicy 
automat., jednej przetwornicy do ładow. 
akumulat. o wydaj. do 20 amp. i nap. 


MIECZ 


“WARSZAWA, Żóra 


Tel.: 297-47, 291-53, 60-20. 


Heraklith tanią, lekką, 
bauxytowy szybkotwardniejący cegłę, 


ZOIL 


| 


I 
Z A, 


Ronkurs. 


Śląski Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs na posady: 


1) Kierownika Oddziału Budowlano - architekto- 
nicznego 


- 2) Kilku inżynierów i techników budowlanych 


dla obsady Kierownictw budowy. 

Wymagane są następujące warunki: 

a) przynależność państwowa polska, 

b) ad 2) nieprzekroczony 40 rok życia, 

c) egzamin dyplomowy politechniki polskiej lub 
równorzędne studja zagraniczne, względnie ukończenie 
szkoły przemysłowej (budowlanej), 

d) praktyka zawodowa i ad 1) najmniej 10-lecie 
w służbie państwowej lub samorządowej 

Do posady przywiązane są pobory urzędników 
państwowych z 40% dodatkiem śląskim i ew. dodatkiem 
budowlanym względnie pobory według umowy. 

Podania z dołączeniem legalizowanych odpisów 
dokumentów należy składać w Śląskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim Wydział Robót Publicznych do dnia 25 
marca br. 

Za Wojewodę 


Naczelnik Wydziału 
Dr. Saloni m. p. 


ORAZYJNIE 


DO NABYCIA 


PO WYJĄTKOWO 


HKORZYSTNEJ CENIE . 


a) 1 bagier lądowy pierwszorzędnego fabrykatu, używany 
w Stanie nienagannym się znajdujący o teoretycznej 
wydajności 90 m*/godzinę (pojemność kubła ca 50 litrów) 
do napędu elektrycznego jednak bez motoru, kopie do 8 
metrów w górę a do 9 metrów dół. Waga około 22 tonny ; 


b) 1 bagier pływający pierwszorzędnego fabrykatu, uży- 
wany lecz kompletnie zremontowany z napędem moto- 
"rowym ropnym, 
na godzinę, dła głębokości kopania 1:5—2 m. Bagier po- 
siada transporter płytkowy długi na 15 metrów. 


Oferty przesyła na żądanie firma 


JULJUSZ WEISS, KOLEJE POLNE, 
LEŚNE iFABRYCZNE, WE LWOWIE, 


UL. POTOCKIEGO 26. 
TELEFONY: 2-59, 10-92, 35-91. 


Przetarg publiczny. 


Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji m. st Warszawy 
zawiadamia, iż pierwotny termin d. 15 marca r. b. składania ofert na 
dostarczenie i zmontowanie pomp odśrodkowych oraz instalacji elek- 
trycznej siły i światła dla budującej się hali filtrów pośpiesznych przy 
ulicy Suchej róg Nowowiejskiej podany w ogłoszeniu w Tygodniku 
Dostaw we Lwowie dn. 22/2 i 7/I} 1930 r. — odracza się do d. 31 
marca r. b. do godziny 12-ej w południe. 

Wszystkie inne warunki przetargu pozostają bez zmiany. 
7716-2 Í 


TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE 
VSŁAW ZAGAJSKI 


SPÓŁKA AKCYJNA 


į 


dostarcza 


smolowcowe. 


o teoretycznej wydajności około 15.m>. 


Nr. 7 


36 v., 2 baterje akumuiat. żel. nikl. 
o pojem. 300 amp/godz. każda, jedna 
tablica rozdzielcza do ładow. akumulat. 
z woltomierzem i amperomierzem. 
30 apar. telefon. syst. automat. ścien., 
370 apar. telefon, syst. automat. biurk. 
Montaż i uruchomienie wyżej wymie- 
nionych aparatów winno być wykonane 
środkami firmy, dostawa i uruchomie- 
nie nie później niż 1 września 1930. 
Szczegółowe warunki są do przejrzenia 
w Wydziale Zasobów, pokój Nr. 10. 
830000 znaczków (żabek) kwadr. 
z wytłoczoną cyfrą „30“ do cechowa- 
nia podkł. z żel. taśmmow. lub blachy 
żel. o grub. nie niżej 1,2 mm. i nie 
więcej niż 1,5 mm. według rys. znajdu 
jącego się w Wydziale Zasobów, 1250 
kg. śrub żel. nieobtaczanych różn. wym. 
z płaską wpuszcz. półokr, czterokąt. 
głów. i sześciokąt. naśrub. w/g wzór., 
600 kg naśrub. żel. nacin. z obtaczan. 
płaszczyzną o 10 zwojach na 1 cal 
wym 28, mim. w/g. wzoru,drutu krzemo- 
bronz. linjow. o 3 mm. — 1000; 25 
mm. — 900 kg. 2 mm. 2535 kg. 1,5 
mm — 30 kg., drutu stal. ocynkow. 
do sygnal. o 4 m. 2360 kg. 5 mm. — 
2900 kg, drutu żel. ocynkow. linjow. 
o 5 mm. — 15.000 kg. drutu wiązałk. 
miękkiego o 2 mm. — 6000 kg.,l mm — 
880 kg., 70 cegów ostrych 8 ,, 30 klu- 
czy franc. 12* typ kolejowy 40 kluczy 
podwój. 5/8“ x 7/8". 40 kluczy pod- 
wójn. 3/4* x 5/8“, 20 lutownic 3 kg. 
do lutowania złącz., 80 pasów bezpie= 
czeń. z karabińczykiem i linką stal, 
40 żabek stalowych do bloków z mo- 
sięż. szczęk. 60 żabek,do bloków do 
drutu żel., 78 par słupołazów, 240 
świdrów do drzewa (orborów) 16. 8 
i 20 mm, 65 świdrów krętaków ze 
stali kwadrat dług. 24 cm. z uchem 
o 1922 1 25 mm., 17 piecyków do 
grzania lutow., 40 par wielokrążków. 
bloków), 17 tygli grafit. pojem. 100 
i 120 kg., 15338 tobl. z blachy żel. 
emaljow. z napis. dla wag osob. w/g 
rys., 45 ton wapna nielasowanego, 22 
toa miału wapiennego do dezynfekcji, 
300 000 szt. cegły zwykłej do murowa- 
nia, 25.000 szt. cegły ogniotrwałej o 
wytrzymałości 1200 szt, 50 szt. rur 
kamionkowych dł. 1 mtr. 125 mm,, 
50 szt. rur kamionkowych dł. 1 mtr. 
150 mm, 15.000 rolek papy dachowej 
Nr. 80. 6.000 kg. klebomasy. 

2) roczną: taśmy telegr. pap:e 
odpow. war. tech. MK. o wym. 
11 x 36 x 130 mm. 350.000 krążkow, 
11 x 36 x 140 mm. — 80.000, 11 x60 x 180 
mm. — 74.000, 11 x 60 x 200 mm. — 
101.000 krążków. Gferty. należy składać 
do skrzynki znajdującej się w koryta- 
rzu biura Wydziału Zasobów Al Jero» 
zolimska 1/3 do godz. 15 dn. 31/III 
b. r. Otwarcie ofert nastąpi w sali po- 
siedzeń Dyrekcji dnia następnego 
o godz. 9-ej. Wzory i rysunki są do 
oberrzenia w Wydziale Zasobów w 
Wydziale Zasobów w dnie powszednie 
od godz. 10 — 12-ej. 

Ogólne przepisy © dostawach 
i przetargach na PKP. są do nabycia 
w pokoju Nr. 10 za opłatą 1 zł. 
znaczkami pocztowemi warunki 
techniczne na poszczególne materjały 
po 50 gr. za egzemplarz. 


605. Budowa parowozowni. 
Dyrekcja Okręgowa Koleji Pań- 
stwowych w Wilnie niniejszym ogłasza 
przetarg nieograniczony na budowę 
parowozowni na st. Turmont, 


wia 8. KATOWICE, Mickiewicza 12. 


Tel. O 22-80. 


izoluiącą płytę budowlaną. Cement 
wapno i t. d. Produkty 


NOZE 


„TYGODNIK 


Juliusz Weiss, 


Biuro centralne: Lwów, Potockiego 26. 
Telefony: 2-59, 10-91, 10-92, 51-38, 34-27, 73-27. A 


R i 
Be; 


Warunki przetargu, warunki tech- 
„niczne na urządzenie wodociągów i ka 
nalizacji, warunki ogólne, rysunki 
i ślepe kosztorysy SĄ do obejrzenia 
w Wydziale Drogowym Dyrekcji, ul. 
"Słowackiego 2, drugie piętro, pokój Nr. 
3 w dnieurzędoweod godziny 9—12-tej. 

Tam również można otrzymać 
wszelkie informacje dotyczące wymie- 
nionej parowozowni. Zainteresowani 
„mogą nabyć pełny komplet wykazanych 
wyżej danych technicznych po wpła- 
ceniu do kasy Dyrekcyjnej 15 złotych. 
Robienie notatek zezwala się tylko w 
dokalu Dyrekcji i w podanym wyżej 
czasie. A 
Wysyłanie pocztą materjałów do- 
tyczących przetargu Dyrekcję nie obo- 
wiązuje. Oferty, winny być. nadesłane 
dub złożone do specjalnej skrzynki 
znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
do godziny 12-ej dnia 15 kwietnia 
1930 roku. Wadjum w wysokości 1.700 
złotych winno być złożone w sposób 
ustalony przez Ministerstwo Skarbu 
w Kasie Dyrekcyjnej lub przekazane 
do P. K.O. na rachunek Dyrekcji, kwit 
zaś o złożaniu wadjum winien być do- 
łączony do oferty. 


"606. instalacja centralnego 
ogrzewania, kanalizacji 
i wodociągów. ad 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja 
Robót Publicznych w Kielcach, 
ogłasza przetarg na wykonanie dalszego 
ciągu instalacji centralnego ogrzewania, 
kanalizacji i wodociągów w gmachu 
Seminarjum Nauczycielskiego w Kiel- 
cach, z terminem ukończenia do dnia 
1 sierpnia 1930 r. 

Oferty należy wnieść do Urzędu 
Wojewódzkiego — Dyrekcji Robót Pub- 


DOSTAW* 


Szyny kolejowe 


dla waskotorówek i bocznic normalnotorowych bez- 
pośrednio z hut z ramienia Syndykatu Polskich Hut 
: Żelaznych lub ze składu własnego we Lwowie. : 


licznych w Kielcach, ul. Sienkiewicza 
30 w zapieczętowanych kopertach za- 
opatrzonych napisem: „Oferta na wy- 
konanieistalacji centralnego ogrzewania, 
kanalizacji i wodociągów w gmachu 
Seminarjum Nanczycielskiego w Kiel- 
cach* do dnia 25 marca 1930 r. do go- 
dziny 11-ej przed południem, 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 
w tym samym dniu w Dyrekcji Robót 
Publicznych, o godzinie 12-ej w połud- 
nie. 


WIK 
H (i 1 


AN 


(BAZAZŚMIAARIAŁNA 


(7689) 


oaz cc 
kaze wrecz zone 


Do L 1106/R. 


wego. 


glądać w powyższym 
wanego drzewa. 


"stacji Kraków. 


do budowy magazynów po 
262 m* drzewa ciosanego jodłowego lub świerko- 


Podaje się do wiadomości, 
o godzinie 10 przeprowadzony 


Zarząd Dróg Wodnych w Krakowie. 


a) Ogloszenie przetargu. 


że dnia 17 marca 1930 
będzie w biurze Zarządu 


Dróg Wodnych w Krakowie ul. Rybacka 2 publiczny 
przetarg ofertowy na zabezpieczenie dostawy drzewa 


wodziowych : 


Jako wadjum należy złożyć 5% 


13 m? brusów sosnowych rzniętych. 

80 m* desek jodłowych lub świerkowych zdro- 
wego, l-szej klasy, bez sęków. 

Bliższe objaśnienia oraz wymiary podane są w wa- 
runkach ogólnych i szczegółowych, które można prze- 
Zarządzie w godzinach urzędowych. 


wartości ofero- 


Termin dostawy do dnia 15 kwietnia 1930 r. do 


Oferta według wzoru, zaopatrzona w przepisane 


UAT MOOUOOOOOOOOOOOOOLLIL NL 


Składy: Lwów, Na Bajkach 3-5. 


Adres telegr.: Railweiss Lwów. 


Koleje Polne, Leśne i Fabryczne we Lwowie. 


NEPA PAMNOOOANODOCOOOOOOOOOOOOOLNOOOOLL NELL EE 


Własne przedstawicielstwa : 


Warszawa, Poznań, Kraków, Bydgoszcz, 
Sosnowiec, Kielce, Radom, - Wilno. 


Do oferty należy dołączyć poświad- 
czenie Kasy Skarbownj w Kielcach na 
złożone przepisowo wadjtim, w wyso- 
kości 4% od oferowanej sumy, jako de- 
pozyt do dyspozycji Urzędu Wojewódz- 
kiego w Kielcach, oraz , deklarację 
o znajomości i poddaniu się postano- 
wieniom, wydanym przez M. R. P. wa- 
runków ogólnych budowy i przepisów 
tymczasowych o oddawaniu robót 
i dostaw. 

„Urząd Wojewóozki zastrzega 80- 


specjalna fabryka pieców 


wanien Kąpielowych 
wszelkiego rodzaju. = 


POZNAŃ 


ul. Małe 
Tel. 33-50. 
Przy zapotrzebowaniu proszę zażądać oferty. 


A. STANEK | 
| 


Odpadki bawełniane czesane białe, 
gatunkach, brunatne'w motkachx szmaty prane ' sterylizowane 
Ściereczki do czyszczenia maszyn, bawełna knotowa do świec, 
płótno do filtrowania dostarcza 


=— 


1712-10 


Garbary 7 a. 
Zał. w r. 1902. 


kolorowe w różnych 


Mechaniczna Fabryka Czyściwa (Pucwola) 


Jakób Monat - Łódź 


GdańskKa 138. Tel. 18836. Skrzynka poczt. 230. 


Dzielni zastępcy na Województwo Lwowskie i Stanisławowskie poszukiwani. 


ZZA 


bie dowolny wybór oferenta. Wszelkich 
informacji udzieba Urząd Wojewódzki 
Dyrekcja Robót Publicznych w Kielcach 
w godzinach urzędowych, tamże są do 
przejrzenia warunki oferowania i wyko- 
nania budowy, plany oraz druki. 

Te ostatnle nabyć można za opłatą 


5 złotych. 


607. Sprzedaż produktów 
suchej destylacji. 

W dniu 31 marca 1930roku o go- 
dzinie 12-tej w południe się w lokalu 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedl- 


«cach, ul. Florjańska 10 przetarg ustny 


E ofert pisemnych na sprze- 
aż: 

1. produktów 
drewna (smoły). 

2. żywicy. 

3. urządzeń terpentyniarni, 

4. oraz na dzierżawę terpentyniarni 
kopulakowych z przydziałem karpiny 
z Lasów Państwowych. 

Szczegółowych informacji udziela 
się w godzinach urzędowych. 


608. Dostawa leków, 
opatrunków, etc. 


Wojskowy Zakład Zaopatrzenia 
Sanitarnego w Warszawie na Powąz- ` 
kach zakupi w drodze przetargu nie- 
ograniczonego ofertowego. większe 
ilości leków, preparatów galenowych, 
odczynników, barwików, opatrunków 
(gaza, wata, lignina, papier parafinowy), 
leszczotek i szkła aptecznego ż dosta- 
wą w ciągu całego roku. 

Po bliższe szczegóły co do ilości 
i obejrzenia wzorów należy zwracać 
się do Wojskowego Zakładu Zaopa- 


suchej destylacji 


Zarząd Dróg Wodnych w Krakowie. 


Do L. Z. 1106/R. 


b) Ogłoszenie przetargu. 


Podaje się do wiadomości, że dnia 17 marca 1930 
o godz. 10-tej przeprowadzony będzie w biurze Zarządu 
Dróg Wodnych w Krakowie ul. Rybacka 2. publiczny 
przetarg ofertowy na zabezpieczenie dostawy drzewa 


dla portu w Płaszowie: 


50 më brusów sosnowych 


10 m? pali sosnowych 


50 m? drzewa ciosanego świerkowego, jodłowego 


lub sosnowego 


60 m*drzewa świerkowego, jodłowego lubsosnowe- 
go w klocach, drzewa zdrowego, I-szej klasy. 
Bliższe objaśnienia oraz wymiary podane są w wa- 
runkach ogólnych i szczegółowych, które przeglądać 
można w powyższym Zarządzie w godzinach urzędowych. 
Jako wadjum należy złożyć 5% wartości oferowa- 


nego drzewa. 


Termin dostawy do dnia 10 kwietnia 1930 do stacji 


Kraków-Wisła. 


Oferta według wzoru, zaopatrzona w przepisane 
wadjum ma być wniesiona w zamkniętej kopercie z na- 
pisem „Oferta na drzewo dla portu w Płaszowie* w po- 
wyższym biurze najdalej do godziny 10-tej 17 marca 
1930 r. — Oferty wniesione po tym terminie nie będą 
uwzględnione. 


Kraków, dnia 25 lutego 1930. 


Naczelnik Zarządu : 
INŻ. FACHER m. p. 


wadjum, ma być wniesiona w zamkniętej kopercie 
z napisem „Oferta na dostawę drzewa na magazyny 
powodziowe”, w powyższym biurze najdalej do godziny 
10-tej dnia 17 marca 1930. 

Oferty wniesione po tym terminie nie będą 
uwzględnione. 

Kraków dnia 25 lutego 1980. 


Naczelnik Zarządu : 
INŻ. FÄCHER m. p. 
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4 Przy 
Skorowidz 
ofiarowanych 

i poszukiwanych 
nowych 

i używanych 

maszyn, narzędzi 
materjałów 
budowlanych. itp. 


Ofiarowano : 


Lokomobilę na kołach 
ca. 24 K. M. fabrykat Ran- 
somes Simes Jefferies Ips- 


trzenia Sanitarnego w godzinach urzę- 


owania. 


Oferty z napisem: Przetarg nie- 


ograniczony L. 1473-1-30, 
wane i zalakowane, 
kwitu Cenuralnej 


opatrzenia 


Przetarg publiczny. 


Dyrekcja Okręgowa K. P. w Radomiu 
ogłasza przetarg na budowę 2-ch przyczółków, 
fundamentów pod te przyczółki, oraz 
wykonanie i montaż przęsła żelaznego o roz- 
piętości teoretycznej 46.8 mt. dla 


przez rz. Trześniówkę 
mierz-Grębów. 


Termin składania ofert upływa w dniu 
9 kwietnia 1930 r. o godzinie 12-ej. 


Bliższe warunki przetargu podane w Mo- 


nitorze Polskim Nr. 54 
Szczegółowe warunki 


w Radomiu. 
1122 


Horzystajcie z dobrodziejstw centralnego 


"31 kw. mtr. 


z dołączeniem 
Kasy Państwowej 
z odpisem na złożone 3 proc. wadjum 
od sumy ogólnej oferowanej, należy 
składać w Wojskowym Zakładzie Za- 
Sanitarnego do dnia 7 


przetargu za opłatą 
3-ch zł. otrzymać można w Wydziale Dro- 
gowym Dyrekcji Radomskiej (Radom — pl. 
3-go Maja Nr. 1). Projekt tego mostu do przej- 
rzenia jest również w Wydziale Drogowym 


wszystkich zgłoszeniach, zamówieniach i t. p. 


wich, rok budowy 1906, 
w dobrym stanie, w ruchu 
do obejrzenia, sprzedamy 
zaraz. „Matra** Poznań, 
Dąbrowskiego 142. 


Lokomobilę przemy- 
słową 28.KM., z powodu 
powiększeniaprzedsiębior- 
stwa. sprzedam okazyjnie, 
lokomobila jest gruntownie 
wyremontowana i zdatna 
do natychmiastowej pracy. 
W.Łukomskitartak Śmigiel. 


Maszyna parowa 30 
K.M, fabryki Lentner & Co. 
Breslau z kotłem stojącym 
pow, ogrz. 


opieczęto- 
zakupywanyc 


zie potrzeby, 


na 


mostu 
na łącznicy Sando- 


nę; am, FA 


z dnia 6/llI 1930 r. 


ogrzewania. 


w ocenie i wyborze ofert oraz, W ra: | 


targu ustnego. 


w stanie zdatnym do na- 
tychmiastowego  urucho- 
mienia z powodu powięk- 
szenia przedsiębiorstwa, 
korzystnie do sprzedania. 
Antoni Szmaj, Przemysł 
i Handel Drzewny, Grabów 
nad Prosną. 

Motory gazowe, henzy- 
nowe i ropne o mocy 


TYGO 


kwietnia 1930 r. do godziny  10-tej, 
w którym to dniu i w tymże 
dzie odbędzie się rozprawa ofertowa, 


Zakła- 


Zastrzega się prawo zmiany ilości 


h przedmiotów, swobodę 


przeprowadzenie prze: 


Urząd Wojewódzki 
Publicznych w Kielcach 


w gmachu 
w Kielcach. 


Publicznych w Kielcach 


Te ostatnie nabyć 
złotych. 


7721 


3 — 20 KM, 1 piła cyrku- 
larka 900 mm, z drewnia- 
nym stołem, piły wahadło- 
we oraz wałki dla pił- 
cyrkularnych dostarcza 
Hugo Paland & Co Biała 
k.Bielska. (6002) 


Prenumerujcie ` 


DNIK DOSTAW 


Szyny wąskotorowe u- 
żywane luźne i na pod- 
kładach 65, 70 i 80 m/m., 


rocznie 20 zł. półrocznie 14 zł. | 
GEE 
Obwieszczenia miejskie 
135 Sprzedaż różnych maszyn elekt. 


Magistrat] miasta Siedlec sprzeda: 
1) Turbogenerator parowy Zoelly 


1050 km. 3000 obr. 11.5 


przegrzaną 3000 C. z kompletną kon- 
desacją. Generator trójfazowy. 
volt. Bardzo mało używany. ć 

2) 3 kotły Steimiillera 12 atm. z 


Przetarg ofertowy. 


— Dyrekcja Robót 
ogłasza przetarg ną 


wykonanie dalszego ciągu instalacji central- 
nego ogrzewania, kanalizacji i wodociągów 
Seminarjum Nauczycielskiego 


Oferty należy wnieść do Dyrekcji Robót 


1930 r. do godziny 11-ej przed południem. 

Wszelkich informacji udziela 
Robót Publicznych w godzinach urzędowych, 
tamże są do przejrzenia warunki oferowania 
i wykonania budowy, plany oraz druki. 


Dyrekcja 


można za opłatą 5 


Dyrekcja Robót Publicznych 
i 


l 
| 
do dnia 25 marca 
) KRUG. | 


St. WEIGT i S-ka w Łodzi 


Przedstawiciel: Inż. JÓZEF ZYBERT, 
Warszawa, ul. Złota Nr. 27. tel. 3-99. 


Dostarcza: kotły do wodnego i parowego ogrzewania 


centralnego 


typów i wielkości. 


systemu  Strebla wszelkich 


Kociołki ESWU do mieszkaniowego wodnego ogrze- 
= wania centralnego. 


Kosztorysy i instalacje wykonują wszystkie koncesjo- 
nowane biura. 


1715-3 


Sprzedam okazyjnie niżej cen fabrycznych. 


1 motor ropny 3 konny wyrobu firmy Bolinder używany, 

1 motor gazowy 3-4 konny wyrobu firmy Deutz używany, 

1 motor ropny 30 konny wyrobu firmy Marswerke używany, 

1 tokarnia szybkotnąca 1000X260 m/m waga około 2000 kg., 

1 szybkobieżna wiertarka słupowa, do wiercenia dziur w żelazie 


do 6 m/m. 


1 wiertarka ręczna do wiercenia dziur w żelazie do 10 m/m. 


pierwszorzędnego wyrobu niemieckiego. ` 
1 szlifierka do ostrzenia pił gatrowych i cyrkularnych nowa, 
1 szlifierka dwustronna do ostrzenia narzędzi, 
1 szlifierka do ostrzenia noży do heblarek, 
1 frezarka do drzewa, nowa wysokość frezowania 200 m/m 
‘wielkość stołu 9304930 m/m waga około 450 kg. oraz szereg mo- 


torów i dynamomaszyn, na prąd zmienny i stały, o napięciu 110i 220 volt. 
; Reprezentacja wyciągów elektrycznych osobowych 
i ciężarowych firmy INŻYNIER A. FREISSLER WE WIEDNIU. 


Kosztorysy i wszelkie informacje bezpłatnie. 
Biuro techniczne i przedsiębiorstwo robót elektrycznych 


Lwów, Lenartowicza 12. Telefon 12-00. 


-7624-6 


EWES 


TECHNIK 


3 maszyny do rżnięcia żelaza na zimno (Kaltsigemaschine) nowe | 


A 


Wydawca: Spółka wydawnicza Tygodnika dostaw, Stow. z ogr. odpow. 
Z drukarni A. Gojawiczyńskiego. Lwów, ul. Kopernika 20. 


Ogłoszenie przetargu. 


prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw, 


zwrotnice, lokomotywki, 
wagoniki leśne, lasze, śru- 
by, haki. Warszawa, Sienna 
88, Marcinek, tel, 218-73, 
7682-4 
Dynamo-maszyna, 110- 
150 volt 45 amper. Loko- 
mobila na kołach „Floff- 
her Schrantz Clayton 
Schutlerworth* mocy 35 
HP okazyjnie do sprzeda- 
nia. Wiadomość: tartak 
Kępa, poczta Rozwadów. 


| Poszukiwano: 


1 motor elektr. ca 4.5 
K. W. 1 motor elektr. ca 


atm. na parę 


5250 


Przetarg publiczny. 


Dyrekcja Okręgowa K. P. w Radomiu 
ogłasza przetarg na budowę sklepionych 
przepustów betonowych o św. 4.0 mt. na 
10 km. o św. 5 mt.na 13 km. linji Rejowiec- 


Rawa Ruska. 


Termin składania ofert upływa w dniu 
9 kwietnia 1930 r. o godzinie 12-ej. 

Bliższe warunki przetargu podane w Mo- 
nitorze Polskim Nr. 52 z dnia 4/II1 1930 r. 
warunki 
otrzymać w Wydziale Drogowym Dyrekcji 
Radomskiej (Radom, plac 3-go Maja Nr. 1) 
za opłatą 1 zł, 50 gr. dla każdego objektu, 
projektów powyższych przepustów 
są do obejrzenia również w Wydziale Dro- 


Szczegółowe 


odbitki 


gowym w Radomiu. 


przegrzewaczami, 
167.2 m?, 167.2 m? i 217.2 m?. 

3) Silnik na gaz ssany Franko To- 
si 80 km. z kompletnem urządzeniem 
i generatorem na koks. 
do powyższego silnika na drzewo. 

5) Palenisko. na trociny do loko- 
mob. (bez rusztów) 

Bliższych informacji udziela Dy- 
rektor Elektrowni Miejskiej. 


2.5 K. W. 1 motor elektr.. 
ca 1.5 K. W.1 motor elekir.. 
ca 1 K. W. kupię. Motory” 
prądu zmiennego 380/220 
V. Oferty proszę pod M. 
Ważny, Borysław skrytka 
pocztowa 135. 


Lokomobilę. 20 koni, 
oddzielnłe jedeu trak (ga, 
ter) 650—800 mm — z 
wszystkiemi przynależno- 
ściami kupię. Maszyny 
mają być używane w do- 
brym stanie. Dokładny o- 
pis maszyn z ceną nad-- 
syłać do firmy Jan Wil- 
kosz, Tarnopo|. 
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Ekspozytura Zarządu Dróg Wodnych w Nisku ogłasza przetarg 
publiczny na dostawę materjałów faszynowych potrzebnych do regu- 
lacji rzeki Tanwi na przestrzeni od km 0.000 do km. 12.000 w okre- 


sle budowlanym 1930/31 i ewentualnie na okres budowlany 1931/32. 
Ilość rocznie dostawić się mająca wynosi: | 


5.000 m* faszyn lasowych, 
1.000 më faszyn wiklowych, 
60.000 szt. pali faszynowych. 
Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 1930 o godz. ł1-tej 
przedpołudniem w biurze Ekspozytury Zarządu Dróg Wodnych w Nisku, 
Oferty składać należy na ręce Kierownika Ekspozytury Zarządu. 
Dróg Wodnych w Nisku, w zapieczętowanych kopertach z napisem: 
«Oferta do przetargu na dostawę materjałów faszynowych do regulacji 


rzeki Tanwi*. 


Termin przekładania ofert upływa w podanym dniu i godzinie, 
Szczegółowe warunki i ogółowe warunki dostawy mogą być 
przejrzane w godzinach urzędowych w biurze Ekspozytory Zarządu 
Dróg Wodnych w Nisku, gdzie też można otrzymać wzory ofert, 


O ile Komisja przetargowa uzna za stosowne, może po spraw- 


dzeniu ofert przeprowadzić -dodatkowy przetarg ustny między wybra- 


nymi przez siebie. oferentami. 
Zatwierdzenie ofert zastrzega się Dytekcji Robót Publicznych 


we Lwowie. 


Nisko, dnia 4 marca 


1930. 


Kierownik Ekspozytury: 
(—) Podpis nieczytelny. | 


MEBLE BIUROWE 


typu ameryKańskKiego poleca 
po cenach Konkurencyjnych 


PABJANICKA FABRYKA MEBLI BIUROWYCH 


JÓZEF MAGROWICZ; 


PABJANICE, ZACHODNIA 4 
| Skład fabryczny: Warszawa, Ś-to Krzyska 30, tel. 530-86. 
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